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1. Attached ja copy in German of an originsl order by the 
Director General, Soviet “one of Germany Railroads, 
on the construction of a second track am the 
required safety and signal instellations on the sue 
(N 51/K 53) - Schwarzenberg (i 51/K 52) + Johann- 


eeorgenstadt (N 51/K 51) line (see Annex i) 


\ 


The essential points of the order, which was classi- 
fied as restricted materiel, are: 


L. Evployer: Construction Administration Second 
Track in Schwarzenberg, “ismuth Cy. 


29 Contructor: Railroad Teletype and Signal installa- 
tions Firm in Berlin-Niedarschoenwelide. 


3 The Dresden Railroad District Administration is 
responsible for the planning and later opération of 
the completed installations. 


u, The following firms and agencies will particiyate 
in the execution of the project: 


‘ae 2 onl 3 : i Ss 3 » se tsch 
ienal Construction VEB (People's Enterprise) fin 

Signal Construction VEB (Feople'’s Enterprise) Veinitschke 
Signal Construction Babelsberg _ 

VEB Redio and Teletype Instellations. 


This document is hereby regraded to 
CONFIDENTIAL in Béconancs with the 
letter Of 16 October 1978 from the 
Director of Central Intelligence to the 
Archivist of the United States, 


Next Review Date: 2008 
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ade 


fhe following railroad district administrations ; 
Dresden 
Erfurt 
{for the sascution of individuel 
ordars, tha delivery of spseific 


materials and the detachment of 
personnel } 


hia ed @bure 
Sehwerin 


Hel le 


cea ce dE a Meee at atl ee Real Sel teaeer® Rta Seo 


5, The workers smyployed for this project will 
be given the standard food ration eards of the 
‘ismuth Gy. 


S ALl railroad districts are ordered to vake 
available for the project all of their electrical 
main signels whieh are not in operation. 


7. The project is echeduled tu be completed by 
$i December 1950 (see Annex 2, list of dates). 


8, The last point deals with financial quastions 
end accounting procecures. 


Field Consent : 


The project is of purely economic importance. It 
is to inprove the efficiency of the Yailroad system 
in the urenium mining district und thus primerily 
servas Soviet interests. The first step tin this 
Girection was the reconstruction of the dismntled 
seccné track on the Wilkau (N 51/K 34) - Aue line 
(gee previous reports *). The reported project is 
designed to ecntinus this work, Sinte the Auge 
Sehwarzenberg-donanngeor genstadt line has always 
pean single-track the execution of this praject is 
a much more Gifficult ena comprehensive job. The 
pertinent plans were previously reported ° 


Jt must be assumed thut the required rells, othere- 
“486 4 bar to many construction projects, are now 
availedle, presumably py dismantling other Lines. 
It is noteworthy that the required signal installe- 
tions could only bs procured by the dismantling of 
presently not used installetions in all the raill-= 
road districts. 
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In Johanngeorgenstadt, which is a border station, 
the line has a single-track connection to the 
double-track line cassing through Karlsbag 
(Kerlovy Vary), Czachoslovekia, Thus there is u 
possibility of shipping ore from Sexony to the 
Last via Czechoslovakia. 


2 Annexes;:.. documents {copied on ditto). 


eee 
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Yeutsche c.ocichsbiin Beviln, den 20.46.1956 

Jer ysneraldirelctor 

Gb V1. 2 os i4 YertrauLliche -¢rschiuss- 
3h) aene i 


aib ediP o 886¢ /50 
2 ux@uolare je 5 Lblatt 
11, eXG.u91Le7r 5 Lilatt 
Vertraulicne Yerscilussacue, 
iw wlie 
eichsbabndirekticuen uuc den ubesignale-und vermiclaebeu, 
verline, Jeierscioene.cide, 
- Je besgondsrs = 


UGtr.: “rossodjext nde/cuchsen 3 
ler: vicuewgscularceu 


Jie werstveianug Ger viGiceu.Lsush Ge. esS Auvorinbeng aue/ 
VECNSBi LUSs wit ullen verfuegbueca .Alteln und .xvaefteu 
realisieort orden. 

#8 Handelt sien Sivcbei us dis Jierstellung Gd.r cesu-:ten 
whCHEALESUnL.. ci bal aes .dnsau d-.. aweiten otrecvennicises 


sue/ 4u@usen - .0uvargeabers - sohuuageor eust.dt (mit ctreke 


senblockung) und wi 8Pouse ol.Gsbecu gen bai. Voel. Lser .eue 
hersveiluug der viguslonl: seu wif feleenden  -etriebsstellen: 


suffang«-, abstell- und .<ersonenbshnhof ireitenbrunn, Jf. 


Antonsthal, .f .rla, Lf ochvwarveuberg, of .-chwargeaberg- euvelt, 


bf und ol sauter, of wud .baw .ue/.achsen, of, ok wud sovi.ei« 


oi 


Sabg dOhu.vigeor; euatudt. 
ver .ultevag-ebsr ist dis 


arzoaubers 


"VEUVorialbuu oe Gleis". ({ilerr Dubrowexi (. G) se. 


JitB) peri inne. lederscntne= 


weide. 


a) 
mm te 
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Der ZFB usbernim.t damit fuer dieses bauvorhaben die suse 
fuehrung und hut - mit susuahnue der Jjerstellung der otelle 
werkscebaoude @ alle die sicherunzsuniasen betreffenden «r- 
beiten in eivener cgustaendigxelt mit den gignalbauflirmmen aus- 
gufuenren. 

pen Signalbau in .b8 oblies® die fachliches Leitung bel der 
Durchfuenrung, Bindend fuer beide TeiLe (aurtraggeber und 
nuftragnehner) ist der am 7,.2,1950 in Sehwarzenberg abge~ 
gehlossene Yertrag. Sis zum 31.46.1950 ist von .&B der General~ 
kostenausenlas aufzustelien, ine apsehrift Gavon ist mir 


und des .eiensbahndirektion Dresden, abt. VII, muzuleiten. 


In organis:torischer liinsicht, in der Beschafiung von i.atee 
rialien und Gtoffen, bei der Gestellung von Fachkraefsen usv. 
wird der .lB sroesstmoecliche Jnterstuetzuig durch die GDR 
erhalten. arstiwalig am 1.49.1950 und duun luufend jeweils am 
lL. und 215. jeden ..onats sind uir arbeltsberichte usber den 
otuid und sortgung des Jauvorhacens vor-ulegen, ber ..FB 
richtet in der von der uBD pagdeburg (sisgw) zur Verfuogung 
segtellten arackxe in uchwarzenuberg sin gubuare ein {bereits 
:4t Vernschreiben Jr. 6 vom 25.1.50 angeordnet). Das Baubuero 
hat die arbeit spaetestens am 1,35.1950 sufsuucinen. ausfuch- 
rungsanzeige wit angabe der lernsirecanu:ner des Lueros bis 
5.5,1950. | 

Die .uD Dresden ist fuer die Planung (.ierstellung, .ruefen 
und Genehuipung der Verschlusstafeln, Lage laene und Vtrecken= 
baender) vera.t ortlich, ucberwacht dic Jauausfuehrunsen nich 
eisenbuhntechnigenen Vorschriften und Grundsaetzen und prueft 
dio .nlagen, bevor diese dem vetrieb uebergeven werden. vie 


Flanunterlacen sind moeglichst je uach dem sortschreiten der 


-~ 8 
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vauvorhaden neryustedlon und dei xFS jeweils in dreifacner 
susfertiguug zuzuschicken, der mir zwei uatz davon zusteils. 
Die betrieblichen Vorderungen wusssen goweit noch nient ce- 
schehen, schucllstcus gum absohluss gebracht werden, iach=- 
trasgliche korderuugen des Betriebes kocunen nicht mehr oder 
nuea ausfuehruug des Yorhabens beruecksichtigt warden. 
ber .vs¢chiuss der sicherungstechnischen tlanung ist wir yon 
nu Dresden bis vG.4.50 anzugeigen. Der Dez 71, ubD Dresden, 
leet scinellstens wit dew vetzieb dic standorte der vtelil- 
werkssepueude fest. Durchfuehrungsanzeige bis 15.5.5. Das 
yon ibis in bresden cingerichtete sntwarfsbuero zur uUerstol- 
lung der uchaltumg fuer die von der girma Pintse¢eh ge 
liefernden elelktrischen saweirelhsonnebolverke, sowie Ger Brse 
und streckenblocksenul tuigan ist von der sdt Bil der RUD 
esden in jeder .eiso zu unterstuetzen. Vie .chaitplanunter- 


duszen gind von der KOD vresden zu pvruefen und zu genehnigen, 


Fuer die gu erwartenden g“Wwischenzeitlichcn  dustuende der 
vignaleinrichtuncgen ist zur aufrechterhaltung des noriulen 
Verkehbrs Gas iiiian ave/va. verantwortlich, Joweit dus kia aue/ 
vuchsen nicht iu der Lage ist, die erforderlichen #lanunter- 
lagen fuer die awischenzeitlichen saustaeude zu erstelien, 

ist die wHD vresden ver,flichSet, Fachkriuefte dew alin ave /ua 
zur Verfueguug zu stellen. .usgefuenrt werden Gie urbeiten, 
die sica dureh die aiscnenzeitlichen zustasude ergeben, vom 
vignelbuu unter uhilfenuhnne von Uauguegen, die von den nb en 


vresden, walle und Uottbus beizgusteilen sind. 


ver KB wird duveh folgjesae ViuB Firnen uud weichsbuhndienst~ 


stslieu bei der wontsse und Liefceruag von vtoffen untersta&tzt: 
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& yvignalbau Vib vintach: 
LieTeruug von elektrischen .weireihenhebelverken, wie in 
Veruinplan vorgzesehen, fuer die Bf'e .we/oa.,schwarzenberg 
und Johunnteoronstudts 
Lxil utoss zu 22 sehbel fuer uf vehwarzenberg-iieuwelt (i. ittel- 
stelle) 
2x2 u.toesse je 64 Jebel fuer BP ichwarzenberg-Utellwerk 3 
und Johaungeor:censtudt .utellwerk 3 
5x5 utoesse je $6 iebel fuer if Johuunseorsenstadt otelle 
werk 1, Uuchwurgenberg utellwerk 2 und 1, aue/sa stelivert 
2 und &S 
1x5 stocsse 2u 160 evel fuer Uf aue/ca votellwerk i 
Jug Lieferuig der fuer dus gesanute Bauvor haben ervorder= 


lichen signulfluegelkupplungen. 


bo uignalbsu VB ~cinltschke; 
Lieferuag folgvulider echanischer outellverke: 
@ Stek 12-teilig fuer ..bzw Johaunseorgenstudt u. me/ua. 
a. zg-teilig fucr iialtepuzkt * u. Be Lauter 
Vugu Lieferuiug der sussenuniagen und .ontagen. 
ves Weitcren ist die Lieferung folgender Utofie gugesagt;: 
50 utck mecuunischne Linhcitsgleisszezrren und 
20 " " weichenantriebs wit Pruefer. 
«egen Lieferung vou Gleissperrsignulen (Lichttazessignale 


Ve Sb und 4bj wird verhandeit,. 


Signalbau sabelsber 


LLeterung von 
450 elektrischen winheitswelichenuntrisben, 


Vie luufende Lestellung muss deshalb erveitert werden. 
~ § «= 
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Gd. Vub nadio- und vermucldetecanik (KFT): 


Lieferusce von Blockfedern (fuer .ue etwa S50 ctueck), 
blockknesten und Gleichrichtern aller urt. .egen Lie- 
ferun:, von auderen fuer sue noch errorderlichen stof- 


fen wird verhendelt. 


@. Key vresden 
witherunsyestechnischer ausbau des cesuuten Bfs Brelitene- 
brunn sinschliessiich der 3fs- und ctreckenblockung. 
Jazu genuoert siefe us und winbau wit eigeuen Fache 
nraeften (buuzug; elinschliesslich der .ussenanlaven:s 


L otueck 44stcilig mech otellwerk (1} 


L 9 B50 «=F ve tt (2) 
1 8 17 e v av {3 } 


silerzu kKoe.nen der Vo .elnitschke, u¢rlin und die tire 
wa “Shourss, vresden, finzusezosen werden. 
wes welteren siud von der oigw-ekadebeul/Ust 
1c0 : tek sform-Hauptsignale eid 

a " Vorsig ale 

uuszBurbeiton. 

ab Lege bU ist ein vauzgug, einschliesslich tachkruefte 
fucr dic ierstelluns zwischenzeitlicher wustuende eine 
gesetet, der erst wieder abgezogon werden daurf, wenn 


2 


Gie voraussetzuucen ilerfuer goujeben sind. 


L. at) ~rfurt: 
Jithervuicsteciniscaisr ausbau des cviaiten ufs untonthal 


einsehl. ser sYs.- uid wtreeceubluciuig. 
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wugu seucert die Liefervig uud der sinbeu mit elgenen 
guchkrueften (Lauzug) einschliesslich der .ussenunlegen: 
1 wtek 26-teilig mech wteliverk (1) und 

i ey 17 a 4a st v (2) 


te 


&. kb .agdeburgs 
Giecherurgstechnischer susbar des gesuten ifs Lauter 
einsehl. der bfs- und .trecrenblocxuns. 
Dagu gehoert die  ieferung und der -inbau wit sigenen 
Fachkrueften (Bauzug) einschl. der aussennniagen: 
1 stek 17-tcilig mech wteliwerk (1) und 
1 Stek 26- * 2 " (2) 
sowie pieferung uid schalten der Blockwerke fuer hf. 
Lauter, Uf sntonthal, der .haw u. Bk ait den geliefer- 
teu ulockfedcern des hEY. vie Jlockcehzeuse fuer die 
ufe auc, wCnwarzenberg und dJohe:mmgeorsenstadt werden 
von der giv iagdeburg den Glgnealbuu zur Verfucgunig gee 
stellt. van susaaenbuu und die ucaaltsrbeiten ueber=- 


niimt der cigualbau. 


he wiv voberin: 
wiehoruusstechnischer sausbau des wOguutben wtS iLPia eine 
schliesslich ifs- und Streckenbdlockunug. Vuau gehoert 
die pieferuug und der w.inbau mit eisenen Foechkracften 
(Baugug) einschl, der sussenanlagen: 
2 itueck 26-tellige mechanische utellwerke (lu. 2) 
sowis Lieferung und uwchalten de: wlockwerte fuer die 
bfta .rla udn breitenbrunn wit aen selieferten block= 
feldern des aby und aieferung aufgeurbeiteter Gchienen- 


strousciliesser fuer das sesunute buuvorhaben. 
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Le bio Heiie: 
GLibt vorcussicntlich in saucsust diese Jahres elue vyolle- 
stuendize und einsutabereite fahrbure utromversorgungs- 
anlage fuer dus xrojekt mit otandort aue/ca. ab. 
Die KBU haclt des weiteren einen Saugug, einschliess- 
lich vachkraefte gur Jderstellung zwiscnenzeitlicher 
.staende fuer dei xB bereit. ver vauzug wird besone 


ders abgerufen. 


k, sidu Gottbus; 
huelt einen pauzgug einschl. Puchkrucfte gur vwerstellung 
gwissnenzgeltlicher wustacnée fuer den nlBb bereit. ver 


gauzag wid besonuders abgerufen. 


de ib berlin: 
liefert sucuatliche nicht in hetrieb beflnudLicnen Lichte. 
sigmule an die «0D Lagdeburg=ubf (sigw) zur aufarbei-= 
tung ab (bes angeordnet ait Yerf Guonk VII 71.6 stesch 27 
vor, 18.1.,50). suf Gen tahnhofskoe fen Vittenberge, 
wagdeburgeubf sollen evtl. dis Yormsignile uusgebaut 
und dureh diese aufgearbeiteten Lientsignale ersetzt 
werden, ierucber ergehnu vesondere Yerfueguig. vie ge- 
wouneuen e@lektrischen Jignalcntriebe gind der iBD ure 
furt (.igw) zsuzusenden und uort fuer das .rojekt aue/sea, 


aurzuarbe lten. 


»ble sw eiecehsbahndirektion en 
WerGen hichuit Guzge.lesen, su@utlicue nicht in setrieb be- 
Lindlicuen cluktrischen snuptsiscutle freizu.uchen und 


& ule su urfurt zur auferbeituc¢g abvyusenden., csenb- 
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Aone ueberzunligen cabel-, .eicuen- usd vigualeudver~ 
seuluesse sind vou den .bJ'en an den ignalouwu verline 
sjilecerseacenewe ide gur ifurbeitung abzugeben. pie 
{bktr sind zu beauftragen, die ordnuugsianessige vurche 
fuehruag zu ueberwachen. Die susfuehrung ist mir wait 


angabe der abgegeverien stuecke bis 30.4.50 sanuzuszeligen. 


per .inbau de. elektrisehen .weireihenhebelwerke wird 
Vou REYB ducclyefuehrt. Vie Jtrouversorgunugsanls jen were 
den fuer das gesu:te cauvorhaben vou skh beschufft, Die 
wien lesen dem KFE bis 15.45.50 sostenanschlaege fuer 
die in diesor Verfueguig vorgesehenen aurbeiten vor. 
sollten gich Unklisrheiten bei der wufstellung der Sosten- 
anschlae-e ergeben, so sind diese fornmendlich mit dem 
Sienalbau (aufenr. 27 485 Berlin) zu klaeren. vie Ver= 
schlusstufelknoepfe und Lageplaene siud vom .iB enzufor= 
dern, vie ierachiWasanorandasen ywercgen von den w.iv'en selbst 
ansefertigt. wweeks Leschafiung Qer erforceriichon ence au 
vtablscil und utacheldraunt siud die erforderlicinen Ver= 
nanudlungen cingeleitet. uilfskruefte fuser die aieht hunde 
worklichen nrbeiten bels winbau der anlagen au ort und 
stelle werden durch dus Laubuero ger abd in schwarzen- 
verg beisgesteilt. vie arbeitskracfte, die wit dur vurch- 
fuchrusug in wue Gebiet descuacftigt sind, werden uch | 
den .ormen der ":issutheaG" verprlest. vas sesa..te rro- 
jekt soll bis zum 51.12.80 fevtig.estellt sein. Vuer die 
hertigstellu::: der einzeluon .usfuchruucen ist de. belie 
Lieevunde Werudnplun biudend., sel Jer Jerstelluig und bel 


Gen .iubauerbeiten sind die techuischen Yorse iften und 


COHPEDENDEAR-CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY 


Approved For Release 1999/09/09 : CIA-RDP82-00457R005200100005-2 


COURTDEWIA/CONTROL = US. OFFICIALS prep 


__ Approved For Reon Giitrhh: Hien Renee F02:00457R Guaaeaamaaaam 


und wedisgu.sen der vai Zu pexe aten., Die in diese. terfue~ 
guag advevordncten .usfuchrungea @ erfeu nur wit aeiner vor- 


herigesn uenehuizuns ceaendert weruen. 


x 


Die Kosten fuer die augzufuehrenden Vertragsarbeiten elin- 
sehliassiich der Geueinkosten werden much den fuer Gas Ge- 
bpiet der Dbis geltenden vreisvorseuriften und Lestinmungen 


der Yorsehrifts 226 (Leistung fuer Dritte) bereschnet. 


aile den Lirelktoren in diesen susaiweniaung entstehonden 
“osten sind Gem BheLignale und bernueldebau, LerlineJcnoene~ 


weide nacn der DY 228 uls Leistuug fuer uritte anzulasten. 


“ar wirtsehaftlichen abwiecklung des Jauvochubens saue/ua. 
richtet der «iB oin besouderes xonto ein, ber RFR gibt den 
peteiligten xub'en wiagehnend sine Verrechnungsstelie de- 


Kannt. vusfuchrun.gsanzeige bis 1.5,50. 


Die der KBD Oresden, abt. VII, entstehenden kosten fuer die 
sicheruuzstecunische Planung sind durch die bei der Jeuab- 
teilung, vez 61 5, ANY Dresden, vorhsndenen i.ittel fuer 

die Gesguntplanung ™ decken und zu verrechnen. ver von der 
aul: presden bereits cinsesuncsene Vertrag ist oir bis 1.5.50 


absehriftlich vorzulegen. 


sea, Krelkeneyer 
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9isStek = 2h5 Hebe 
Bay der Stellverkgebadude 
Yeriedung der Kabel Rb-Signalbay al : 
nde | 


‘ t 
| eeetantvae a ignalen t.nschlusa der Weick 
Ginn : 


anaig vom Fortgang der Ober bauer be1éen) 
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